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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 371 

26 Μαΐου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. 

ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθ. 1499 

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Ο.ΤΑ. Μείζονος Θεσ¬ 
σαλονίκης διενεργεί δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη συμ- 
φερότερη προσφορά ανά είδος του ζητούμενου Εξο¬ 
πλισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11389/1993 Υπ. Από¬ 
φασης (ΦΕΚ Β' 185/23.3.1993) «περί ενιαίου κανονισμού 
προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.)», για την προμήθεια : 
«ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ», μ.ε αριθμό μελέτης 
της προμήθειας 5/2006. Αναλυτικότερα ο ζητούμενος 
εξοπλισμός και ο προϋπολογισμός του, είναι: 


Α/Α 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

ΠΡΟΫΠΟ¬ 
ΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 
(συμπεριλαμ- 
βάνεται 
Φ.Π.Α. 19%) 

1 . 

Προωθητής γαιών 
ερπυστριοφόρος 
με ρίπερ 

1 

410.000 

2. 

Εκσκαφέας ερπυ¬ 
στριοφόρος 

1 

260.000 

3. 

Φορτωτής - εκ¬ 
σκαφέας καδοφό¬ 
ρος τροχοφόρος 

1 

70.000 

4. 

Αυτοκίνητο φορ¬ 
τηγό βαρέως τύ¬ 
που (αρθρωτό, 
ανατρεπόμενο) 

1 

260.000 


ΣΥΝΟΛΟ 

4 

1.000.000 


Τόπος παράδοσης: Εγκαταστάσεις Συνδέσμου Ο.Τ.Α. 
Μείζονος Θεσσαλονίκης - ΧΥΤΑ 
Ταγαράδων Θεσσαλονίκης, Ταγαράδες Νομού Θεσ¬ 
σαλονίκης. 


Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : την 
14.7.2006, ημέρα Παρασκευή μέχρι τις 11:00 ώρα, στα 
γραφεία του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης, 
Φράγκων 6-8, (2ος όροφος), Θεσσαλονίκη. 

Οι προσφορές θα αφορούν το κάθε είδος του εξο¬ 
πλισμού χωριστά και θα αναφέρονται υποχρεωτικά 
στο σύνολο της ποσότητας του είδους. Επιτρέπεται 
να υποβληθούν και χωριστές προσφορές, για όλα τα 
είδη του εξοπλισμού ή για συνδυασμό αυτών, από τον 
ίδιο προσφέροντα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή ενιαί¬ 
ας προσφοράς είτε για όλα τα είδη ή για συνδυασμό 
αυτών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλ¬ 
λοδαπά, που είναι νόμιμοι κατασκευαστές ή / και προ¬ 
μηθευτές των αντιστοίχων ειδών. 

2. Ενώσεις κατασκευαστών ή / και προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

3. Συνεταιρισμοί Κατασκευαστών ή / και Προμηθευ¬ 
τών. 

4. Κοινοπραξίες Κατασκευαστών ή / και Προμηθευτών. 

Όσοι λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προ¬ 
σκομίσουν τα οριζόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 7 
της Υ.Α. 11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 
Ο.Τ.Α.», στα άρθρα 6 και 7 του π.δ. 394/1996 «Κανονισμός 
Προμηθειών Δημοσίου», στο άρθρο 20 της οδηγίας 93/36 
ΕΟΚ, καθώς και στο άρθρο 14 του π.δ. 370/1995, όπως 
αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Β’ της Διακήρυξης. 
Προκειμένου οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνι¬ 
σμό να γίνουν δεκτοί, θα πρέπει: 

• Να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό 
ή εμπορικό μητρώο της χώρας εγκατάστασης τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.1 της Υ.Α. 
11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθέων Ο.Τ.Α.», στο 
άρθρο 14 παρ.4 του π.δ. 370/1995, καθώς και στο άρθρο 
21 της οδηγίας 93/36 ΕΟΚ, όπως αυτά περιγράφονται 
στο Παράρτημα Β' της Διακήρυξης. 

• Να αποδείξουν την Οικονομική και δημοσιονομι¬ 
κή τους ικανότητα υποβάλλοντας τα αποδεικτικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 του π.δ.394/96, στο άρθρο 
14 παρ.5 του π.δ. 370/1995, στο άρθρο 22 της οδηγίας 
93/36/ΕΟΚ, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα 
Β' της Διακήρυξης. 
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• Να αποδείξουν την Τεχνική τους ικανότητα υποβάλ¬ 
λοντας τα αποδεικτικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 
του π.δ. 394/1996, στο άρθρο 14 του π.δ. 370/1995, στο 
άρθρο 23 της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ, όπως αυτά περιγρά- 
φονται στο Παράρτημα Β' της Διακήρυξης. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαραίτητη είναι 
η κατάθεση Εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από 
αναγνωρισμένη Τράπεζα ή Γραμμάτιο του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 5% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης με το Φ.Π.Α., του είδους 
της προμήθειας (τμήματος σύμβασης) για το οποίο υπο¬ 
βάλλεται προσφορά. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυ¬ 
ξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 
22.5.2006. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο την 24.5.2006. 

Εφόσον από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, 
ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο 
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλο- 
νται σ’ αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη 
λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγρα¬ 
φα του διαγωνισμού, αυτές πρέπει να παρέχονται το 
αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που 
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
διακήρυξης και να παραλάβουν δωρεάν τα τεύχη δημο- 
πράτησης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία 
του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης, Φράγκων 
6-8, 2°ς όροφος. Θεσσαλονίκη. 

Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2006 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 2105 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Κοζάνης διακηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ 
ΜΑΜΑΤΣΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», Προϋπο¬ 
λογισμού, 105.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 
και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους 
και με τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης και καλεί τους 
ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

• Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί κατά το σύστημα με προσφορά ενιαίου πο¬ 
σοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της 
Υπηρεσίας του άρθρου 4 παράγραφος 4α του ν.1418/1984 
και του άρθρου 6 του π.δ 609/1985. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να υποβάλει μόνο μία 
οικονομική προσφορά. 

• Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15η Ιουνίου 
2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 


• Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί 
στην προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί 
την 22η Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

• Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν. 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

1. α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με τους περιορισμούς 
των κατωτάτων ορίων. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

• Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.737,82 ευρώ 
ήτοι ποσοστό 2% του προϋπολογισμού, και θα απευθύ¬ 
νεται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α.Κοζάνης. 

• Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρό¬ 
σφορε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

• Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε ενενήντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην 
έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Κο¬ 
ζάνης, στη Κοζάνη του Ν. Κοζάνης, οδός Δημοκρατίας 
27, 501 00 Κοζάνη (Αρμόδια: η Μαρία Χαριτωνίδου τηλ. 
24610 67210) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λά¬ 
βουν γνώση της μελέτης. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παρα¬ 
πάνω τεύχη, μέχρι και την 9η Ιουνίου 2006, από τα 
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. 
Κοζάνης. 

• Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται σε 15,00 ευρώ. 

Κοζάνη, 18 Μαΐου 2006 
Ο Διευθυντής 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 
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(3) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 

Αριθ. 4587 

Η Υπηρεσία ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ¬ 
ΜΩΝ προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις των 
ν. 1418/1984 περί ΔημοσίωνΈργων και ν. 3263/2004 περί 
Μειοδοτικού συστήματος Ανάθεσης ΔημοσίωνΈργων 
και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμά¬ 
των και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεση τους, όπως έχουν τροποποιηθεί συμπληρω¬ 
θεί και ισχύουν την ημέρα της Δημοπρασίας καθώς 
και σύμφωνα με την Απόφαση οικ. 4563/15.5.2006 της 
ΕΥΔΕ/Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, τη διενέργεια 
ανοικτής δημοπρασίας με το σύστημα προσφοράς «με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 4 παράγραφος 
4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985, 
για την επιλογή αναδόχου του έργου: 

«Συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισμού στην ΕΟ 
Αθηνών-Κορίνθου-Πατρών και στην ΕΟ Κορίνθου-Τρι- 
πόλεως (συμπεριλαμβανομένων και των Σ. Διοδίων) αρμ. 
ΕΥΔΕ/ΣΑ» προϋπολογισμού: 300.000,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
5.6.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα που λή¬ 
γει η επίδοση των προσφορών) στα γραφεία της ΕΥΔΕ 
Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, που βρίσκονται στην 
Αθήνα οδός Φειδιππίδου & Σεβαστουπόλεως 1. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. α.1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών ανεξάρτητα από την 
έδρα τους. 

α.2. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών και έχουν έδρα έναν 
από τους Νομούς εκτέλεσης του έργου (Ν. Αττικής, Ν. 
Κορινθίας, Ν. Αχάΐας, Ν. Αργολίδας και Ν. Αρκαδίας) ή 
έχουν δηλώσει τον έναν από τους Νομούς αυτούς ως 
δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΕΠ και 
αναγράφεται στην βεβαίωση εγγραφής. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράπι που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 


και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό πις μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην ίδια τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατη¬ 
γορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΤΕΟ ΑΕ 
και έχει προϋπολογισμό 300.000,00 ευρώ, στον οποίο 
περιλαμβάνονται δαπάνες : για εργασίες 167.500,00 €, 
για ΓΕ & ΟΕ (28%) 46.900.00 € για απρόβλεπτα (15%) 
32.160,00 €, για αναθεώρηση 5.540,84 € και για ΦΠΑ 
47.899,16 €. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ένα και είκοσι 
λεπτά 4.931,20 € και παρέχεται σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις των άρθρων 23 και 27 π.δ. 609/1985, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκαν με το άρθρο 34 του π.δ. 334/2000, το άρθρο 
2 του ν. 2229/1994 και το άρθρο 4 του ν. 3263/2004. 
Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας η εγγυ¬ 
ητική επιστολή πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των 
μελών της. Η εγγυητική επιστολή να απευθύνεται στο 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ Γ.Γ.Δ.Ε./ Ε.Υ.Δ.Ε. Συντήρησης Αυτοκινητο¬ 
δρόμων, Αθήνα Φειδιππίδου και Σεβαστουπόλεως 1 Τ.Κ. 
115-26 και ο χρόνος ισχύος της δεν πρέπει να είναι 
μικρότερος των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών 
από την ημερομηνία της δημοπρασίας. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται, εφόσον κα¬ 
ταβληθεί δαπάνη 25 ευρώ για έξοδα αναπαραγωγής, 
από τα Γραφεία της Ε.Υ.Δ.Ε. Συντήρησης Αυτοκινη¬ 
τοδρόμων Φειδιππίδου και Σεβαστουπόλεως 1 Αθήνα 
(Γραμματεία - τηλ. 210.7710138), τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, και μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας (χωρίς 
να προσμετράται η ημέρα της δημοπρασίας) ήτοι μέχρι 
και την 31.5.2006. 

Όσοι από τους ενδιαφερομένους έχουν παραλάβει 
τεύχη, θα παραλάβουν για την επαναληπτική δημοπρα¬ 
σία μόνο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς χωρίς 
δαπάνη. 

Αθήνα, 19 Μαίου 2006 
Ο Διευθυντής 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΟΣ 
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(4) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ 

Αριθ. 2465 

Ο Δήμαρχος Θεραπνων διακηρύσσει ότι στις 8 του 
μήνα Ιουνίου του έτους 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) θα δι- 
εξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και με το σύστημα της ενιαίας 
έκπτωσης επί τοις εκατό του τιμολογίου της εγκεκρι¬ 
μένης μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: 

«Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρων δ.δ. Καλλονής» 

Προϋπολογισμού 29.021,21 ευρώ (με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α.). 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 και των εκτελεστικών του π.δ./των (472/1985, 
609/1985,171/1987). του ν. 3263/2004. του ν. 2229/1994.του 
ν.2940/2001 και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως ισχύουν. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστη¬ 
μα του Δήμιου Θεραπνών στην Γκοριτσά Λακωνίας. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί των δημο- 
πρατούμενων εργασιών της μελέτης, δηλαδή το ποσό 
των 488,00 ευρώ. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Ελληνικές εργολαβικές επιχειρήσεις ή κοινοπρα¬ 
ξίες 

α. εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον ανήκουν στην 
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
και στην Α1 τάξη και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ- 
ΛΟΓΙΚΑ και 

β. εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα κατέχο¬ 
ντας πιστοποιητικά για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ανάλογης Δυναμικότητας. 

2. Εργολαβικές επιχειρήσεις προερχόμενες από κρά¬ 
τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

3. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. 
του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει παρόμοια έργα με το δημοπρατούμενο, 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.3263/2004 απαι¬ 
τούνται πρόσθετες Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης όταν 
το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12% (Δώδεκα τοις 
εκατό). 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την Πέμπτη στις 8.6.2006, τότε θα διενερ¬ 
γηθεί στις 15.6.2006. ήμερα Πέμπτη καν ώρα 10:00 π.μ., 
με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 


αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη, διατίθενται 
από τα γραφεία του Δήμου Θεραπνών. στην Γ κοριτσά 
Λακωνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και την 5η Ιουνίου 2006, ημέρα Δευτέρα 
από τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή ποσού 5 
ευρώ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Θεραπνών όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27310 - 74400. 

Γ κοριτσά, 22 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 

Αριθ. 5889 

Ο Δήμαρχος Σοφάδων Ν. Καρδίτσας διακηρύσσει ότι 
θα γίνει ανοικτή δημοπρασία με σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες εκφρα¬ 
σμένο σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (Αρθρο 
4 παρ. 4β του ν. 1418 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) 
για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν.1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 171/1987, του 
ν.2229/2004, του ν. 2940/2001, του ν.3263/2004 και των 
σχετικών εγκυκλίων, για την κατασκευή του έργου 
«Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Μελισσοχωρίου & 
Γέφυρας Φιλίας». 

Ο προϋπολογισμός του έργου κατά την μελέτη ανέρ¬ 
χεται σε 45.000,00 ευρώ συμπ/μενου και του αντίστοι¬ 
χου Φ.Π.Α. 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006 ανέρχεται σε 
25.000,00 ευρώ. 

Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από το πρό¬ 
γραμμα ΣΑΤΑ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 15η του μηνός 
Ιουνίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου 
Σοφάδων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δια¬ 
γωνισμού. 

Εάν για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δεν 
διεξαχθεί την Πέμπτη 15.6.2006 τότε θα διεξαχθεί την 
Δευτέρα 19.6.2006. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα 
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
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δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο, 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ρακάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιοδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα η σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, η 
οποία θα απευθύνεται στον Δήμο Σοφάδων, ορίζεται 
σε 757,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρ/κών & Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανά- 
δοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπλη¬ 
ρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την 
παραγρ. 3 του άρθρου 4 του ν.3263/2004, καθορίζεται 
σε 15%. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχε¬ 
τικά και να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και 
τα τεύχη δημοπράτησης στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Σοφάδων κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (Τηλ. 24430 29629, Ραχ. 24430 29634) 
τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Σοφάδες, 24 Μάίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Δ. ΠΩΠΟΤΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθμ. 26098 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου διακηρύττει ότι στις 19.6.2006 
ημέρα, Δευτέρα θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου και 
ενώπιον της. κατά νόμο Επιτροπής, «ανοικτή δημοπρα¬ 
σία» σύμφωνα με την παράγραφο 2.α του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν.3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος (β) του 
ν.1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1965 για την 
ανάδειξη εργολάβου του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΕ¬ 
ΡΙΟΧΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ, ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΟΥ». 

Προϋπολογισμός: 450.000.00 € (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). 

Ώρα λήξης Δημοπρασίας : 10:00 π.μ. 

Στην πιο πάνω Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 


ανήκουν στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
οικοδομικών και Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
πρασίνου και στην Α2 ή 1η τάξη (και 2η εντός νομού ή 
σε δεύτερο νομό) για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχα- 
νολογικού. 

Προθεσμία περάτωσης του πιο πάνω έργου: οκτώ (8) 
ημερολογιακούς μήνες. 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της 
σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι παρα¬ 
κάτω διατάξεις: 

Ο ν.1418/1984 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α'/1984) όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τους νόμους: 

- ν. 2052/1992 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α' 94/5.6.1992) 

- ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α'/13.8.1994) 

- ν. 2338/1995 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α1 202/14.9.1995). 

- ν. 2372/1996 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28.2.1996). 

- ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α' 180/6.8.2001). 

- ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α/31.12.2003). 

- ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179 Α/28.9.2004). 

Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 ν.2328/1995 
(ΦΕΚ 159 Α'/1996), άρθρο 11 ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α'/1996), 
ν.2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α'/1997) και π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66 
Α'/1996). 

Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/1986) 
και 

- Το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 6%ο στο 
ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993) 

- ν. 2362/1995 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α'/1995) 

- ν. 2522/1997 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμ- 
βατικό στάδιο (ΦΕΚ Α' 178/1997. 

- ν.3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19.6.2002). 

- ν.3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11.10.2002). 

- ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24.12.2002). 

Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες - του ν. 2741/1999 
(προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ199Α’/28.9.1999). 

Το π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α'/1985) - Κατασκευή Δημο¬ 
σίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τα: 

- π.δ. 286/1994, (ΦΕΚ Α' 148/1994) 

- π.δ. 368/1994 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α' 201/1994 

- π.δ. 210/1997, (ΦΕΚ Α' 166/1997) 

- π.δ. 285/1997, (ΦΕΚ Α' 207/Ί997) 

- π.δ. 218/1999 (ΦΕΚ 187 Α' /16.9.1999) 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρο- 
νται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει 
την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Οι εργολήπτες που λάβουν μέρος στη Δημοπρασία 
πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών 
και Εργοληπτικών Δημοσίων Έργων ή γραμμάτια του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό 2% 
του προϋπολογισμού δηλαδή εγγυητική επιστολή 7.505 
€ καθώς επίσης και όλα τα δικαιολογητικά όπως ορίζει 
η λεπτομερής διακήρυξη. 

Περισσότερες πληροφορίες και τεύχη της Δημοπρα¬ 
σίας θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία (τηλ.: 210- 
4619133) του Δήμου από 9:00 π.μ. μέχρι 12:00 π.μ. μέχρι 
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και τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την 
ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμε¬ 
τράτε η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από 
τη υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Κερατσίνι, 17 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΛΑΛΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

Αριθ. 5687 

Ο Δήμαρχος Ελεύθερων διακηρύσσει την επιλογή 
ανάδοχου με ανοικτή διαδικασία, με το σύστημα προ¬ 
σφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τι¬ 
μών της Υπηρεσίας, (βλ. άρθρο 4, παρ. 4β του ν.1418/1984 
και. άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) και το ν.3263/2004 για την 
εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ» προϋπολο¬ 
γισμού δημοπράτησης 345.000 Ευρώ (με αναθεώρηση 
και ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν.3263/2004 
και το ν.1418/1984 και τα εκτελεστικά του διατάγματα 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσί¬ 
ευσης της διακήρυξης καθώς και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 15.6.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Ελευθερών, στη Νέα Πέραμο 
Καβάλας. 

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του διαγωνισμού στην 
παραπάνω ημερομηνία, η διεξαγωγή αυτού θα γίνει την 
29.6.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης 
υποβολής προσφορών) στα ίδια γραφεία. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρω¬ 
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% 
από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 

εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω τάξη για 

έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

2. Προερχόμενες από κράτη - μήλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 


Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων 1, 2 και 3 σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία)., υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει 
να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις 
συμμετοχής 5.800,00 Ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται 
είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε 
στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και 
σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου δέκα (10) μήνες. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρω¬ 
θεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης 
πριν αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) της αναλυτικής 
διακήρυξης διατίθενται από την ΤΥΔΚ Ν. Καβάλας, (Διοι¬ 
κητήριο), οδός Εθν. Αντίστασης 20 - Καβάλα Τ.Κ. 65110, 
Πληροφορίες Ευαγγελία Βαφειάδου, τηλ.: 2510-291227. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, εφόσον 
ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την 
ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμε- 
τράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 
γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και. φροντίδα τους 
Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Ελευθερών στη Ν. Πέραμο όλες 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 25940- 
29022 & 29016. 

Νέα Πέραμος, 24 Μαΐου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΒΡΙΤΟΥ 

Αριθ. 2724 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Συβρίτου διακηρύσσει ότι 
εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με τις διατάξεις του 
ν. 3263/2004, του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και του άρ¬ 
θρου 7 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύουν σήμερα κατά το 
σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΒΡΙΤΟΥ Α'ΦΑΣΗ» 
Προϋπολογισμός έργου 179.923,49 

Δημοπρατούμενες εργασίες 150.039,82 

Εγκεκριμένη πίστωση 2006 90.000,00 

Εγκεκριμένη πίστωση 2007 89.923,49 
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Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου στον 
οικισμό Αγίας Φωτεινής του Δ.Δ. Αποστόλων του Ν. 
Ρεθύμνης, την .5η του μήνα Ιουνίου έτους 2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
από την αρμόδια επιτροπή. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 8.6.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις Α2 τάξης για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

• Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και σε κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

• Προερχόμενες από τα ως ανωτέρω β’ κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. 

Προθεσμία αποπεράτωσης του έργου (6) έξι ημερο¬ 
λογιακούς μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής 3.000,00 Ευρώ σε γραμμάτια 
του Ταμείου Παρ/κών & Δανείων ή εγγυητική επιστο¬ 
λή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ που θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Συβρίτου. 

Πληροφορίες στο γραφείο του Δήμου (τηλ. 28330- 
22802) και στην ΤΥΔΚ Ρεθύμνου (τηλ.28310-22454) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. 

Σύβριτα, 24 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αριθ. 14067 

Ο Δήμαρχος ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ διακηρύσσει απ εκτίθε¬ 
ται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές η εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 
(ΒΛΑΒΙΑΝΟ) ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» με τη διαδικασία 
της παραγράφου 2α και του άρθρου.4 του ν. 1418/1984 
όπως αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις του 
ν. 3263/2004. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμε- 
νων, θα υποβληθεί με το σύστημα των επιμέρους ποσο¬ 
στών εκπτώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985, με συνολική κατά τον προϋπολογισμό 
της μελέτης δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 195.000 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ποσού με το Φ.Π.Α. 19%). 


Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, η 22.6.2006 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 
του έτους 2006 και ώρα λήξης 10:00 π.μ. 

Αν για οποιανδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία 22.6.2005, τότε θα διενεργηθεί την 26.6.2006, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ του έτους 2006 και ώρα λήξης 10:00 π.μ. 

Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι την ώρα αυτή θα 
γίνεται από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού 
στα γραφεία του Δήμου Ασπροπύργου, Λ. Δημοκρατίας 
18 Ασπρόπυργος. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. με 
πτυχίο Α2 τάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Εγγύηση συμμετοχής: 2.850 € (2%), 

Όλα τα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης βρίσκονται 
στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, όπου οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα από 10:00 π,μ. έως 13:00 μ.μ., έως δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας 
(χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και 
χορηγούνται τα αργότερο εντός της επομένης εργάσι¬ 
μης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι η δαπάνη και η ευθύνη για την 
αναπαραγωγής τους επιβαρύνει τους ιδίους. 

Ασπρόπυργος, 24 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

Ο Δήμαρχος Ναυπάκτου προκηρύσσει ανοικτό δημό¬ 
σιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την 
κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕ¬ 
ΓΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ Δ. Δ. ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ», με το σύστημα των 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 509/1985, (όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα) του ν. 2940/2001 
και του ν. 3263/2004, προϋπολογισμού 126.035,37 € (χω¬ 
ρίς Αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α.) και συνολι¬ 
κού προϋπολογισμού, με Αναθεώρηση, απολογιστικά 
και Φ.Π.Α., 164.980,30 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 19.6.2006, ημέρα Δευτέ¬ 
ρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημαρχείο, στην έδρα του Δήμου Ναυπάκτου του Ν. 
Αιτωλ/νίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για 
οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δεν διεξα¬ 
χθεί την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί την 
22.6.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Πρόγραμμα 
«Γ Κ.Π.Σ.», με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006, 
164980,30 € 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά 
και Α1 για έργα Η/Μ. 
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β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ,Σ·) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περπττώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985, όπως αυτές προσδιορίζονται στην 
παραπάνω παράγραφο 1, περίπτωση (α). 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987 κ.λ.π. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3253/2004.. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 2.525 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 του άρθρ. 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι έξι 
(6 ημερολογιακοί μήνες). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στα Γ ρα¬ 
φεία του Δήμου Ναυπάκτου στο Δημαρχείο Ιλάρχου 
Τζαβέλλα 37 και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Ναυπάκτου, Γ Αθανασιάδη Νόβα 17. Ναύπακτος, Τ.Κ. 
30300 (Πολύδωρος Νικήτας Αντωνόπουλος Κων/νορ 
τηλ 26340 24150, 28930 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Ναυπάκτου Αιτωλ/νίας τηλ: 26340 
- 28930. Ραχ. 26340 - 2-360), μέχρι και δύο (2) εργάσι¬ 
μες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της 
Δημοπρασίας (της ημέρας του διαγωνισμού μη συμπε- 
ριλαμβανόμενης) έναντι ποσού 30 €. 

Ναύπακτο, 24 Μαίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 3402 

Ο Δήμαρχος Νεάπολης Κοζάνης διακηρύττει ότι την 
19η του μηνάς Ιουνίου του έτους 2006, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) 
στο Δημαρχείο Νεάπολης, θα διεξαχθεί με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία με το σύστημα προσφοράς επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο της υπηρεσίας ομαδοποιημένων τιμών 
της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 
2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις 
διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, 
κ.ά., όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση του πεζόδρομου 
της Περιοχής Αλώνια στη Νεάπολη». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 7/2006 της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Κοζάνης, ανέρχεται στο ποσό των 32.723,957 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (με Φ.Π.Α. 38.941,509 ευρώ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Α1 τάξης για 
έργα κατηγορίας «Οδοποιίας» καθώς και εμπειροτέχνες 
γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή 700 ευρώ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Νεάπολης. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα, καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι πέντε μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, 

Αν για οποιανδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 19.6.2006, τότε θα διενεργηθεί την 
26.6.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης το αργότερο 
μέχρι και την Τετάρτη 14.6.2006 και να συμπληρώνουν 
την οικονομική προσφορά τους σε έντυπο σφραγισμένο 
που θα χορηγεί ο Δήμος Νεάπολης Κοζάνης. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Νεάπολης (τηλ. 24680 
22482) και την Τ,Υ.Δ.Κ. Κοζάνης (τηλ. 2461049533), κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Νεάπολη, 24 Μάΐου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 3406 

Ο Δήμαρχος Νεάπολης Κοζάνης διακηρύττει ότι την 
15η του μηνάς Ιουνίου του έτους 2006, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) 
στο Δημαρχείο Νεάπολης, θα διεξαχθεί με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία με το σύστημα προσφοράς επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο της υπηρεσίας ομαδοποιημένων τιμών 
της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελ¬ 
τιώθηκε με τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, 
ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του 
π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, κ.ά., όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του 
έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Πίνδου 
και Τριανταφύλλου Βράκα». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 18/2009 της 
Τ,Υ.Δ.Κ. Κοζάνης, ανέρχεται στο ποσό των 29.137,029 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (με Φ.Π.Α. 34.673,065 ευρώ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Α1 τάξης για 
έργα κατηγορίας «Οδοποιίας» καθώς και εμπειροτέχνες 
γραμμένοι στα Νομαρχιακά /Μητρώα. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή 600 ευρώ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Νεάπολης. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα, καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι πέντε μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, 

Αν για οποιανδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 15.6.2006,, τότε θα διενεργηθεί την 
22.6.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης το αργότερο 
μέχρι και τη Δευτέρα 12.6.2009 και να συμπληρώνουν 
την οικονομική προσφορά τους σε έντυπο σφραγισμένο 
που θα χορηγεί ο Δήμος Νεάπολης Κοζάνης. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Νεάπολης (τηλ. 24680 
22482) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Κοζάνης (τηλ. 2461049533), κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Νεάπολη, 24 Μάίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
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ΔΥΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 10105 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρού¬ 
πολης διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την προμήθεια υγρών εμφάνισης - στερέωσης ακτι¬ 
νογραφιών πλακών για την κάλυψη αναγκών του, με 
αριθμό διακήρυξης 19/2006, προϋπολογισμού 20.000,00 € 
με το Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Οι αποθήκες του Πανεπιστημιακού 
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 1.9.2006, 
ημέρα Παρασκευή μέχρι 09.30 π.μ. στο Περιφερειακό Γ ε¬ 
νικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, περιοχή Δραγάνα, 
Τμήμα Γραμματείας (κτίριο ΒΙΙ, 1ος όροφος). 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 1.9.2006, 
ημέρα Παρασκευή ώρα 09:30 π.μ. στο Περιφερειακό Γε¬ 
νικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, περιοχή Δραγάνα, 
Γ ραφείο Προμηθειών (κτίριο ΒΙΙ, 1ος όροφος). 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες τηλ.: 
2551076422. 

Αλεξανδρούπολη, 24 Μα'ίου 2006 

Ο Υποδιευθυντής της Διοικητικής Υπηρεσίας 
Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Αριθμ. 4767 

Ο Δήμαρχος Ζακυνθίων προκηρύσσει μειοδοτικό δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη 
συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια «ΘΕΡΙΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2006 ΕΡΓΑΖΟ¬ 
ΜΕΝΩΝ Δ. ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ», προϋπολογισμού 26.874,05 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%). 

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 15.6.2006 
και ώρα 10:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αγνωρισμένοι προμη¬ 
θευτές (ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους) των δημοπρατού¬ 
μενων ειδών που παρέχουν εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τη διακήρυξη, και είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επιμελητήριο με επιχειρηματικό αντικείμενο κατάλ¬ 
ληλο και συμβατό με την προμήθεια του διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στα 1.343 ευρώ. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Α.Ε.Π.Ο.Π.. 
στο Δημοτικό Κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες . 

Τα έξοδα δημοσίευσης αυτής της περίληψης βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου. 

Ζάκυνθος, 24 Μα'ίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝ. ΞΕΝΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

Αριθμ. 4163 

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων διακηρύσσει 
ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 
1418/1984 και 3263/2004 (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) και τους όρους της εγκεκριμέ¬ 
νης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Κατασκευή γκαλντεριμιών Ανω Κόνιτσας -Τοίχοι 
αντιστήριξης - Επισκευές», προϋπολογισμού δαπάνης 
μαζί με το ΦΠΑ 306.000,00 € ήτοι: 

Αξία δημοπρατούμενων εργασιών ευρώ: 257.142,86 

ΦΠΑ (19%) ευρώ: 48.857,14 

Σύνολο ευρώ: 306.000,00 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ». 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 22.6.2006, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), 
στα γραφεία του Δημαρχείου Κόνιτσας 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία ή δεν αναδειχθεί ανάδοχος τότε η δημοπρασία θα 
επαναληφθεί στις 26.6.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα Οικοδομικά και στην Α2 
τάξη για έργα Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται οι ανωτέρω οι οποίοι 
θα προσκομίσουν στην επιτροπή εγγυητική επιστολή 
ποσού 5.135,00 € (ήτοι το 2% της καθαρής αξίας του 
προϋπολογισμού της μελέτης) και πρέπει να απευθύ¬ 


νεται στο Δήμο Κόνιτσας και να βεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνω¬ 
ρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα 
με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο . 

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης στους εν¬ 
διαφερομένους θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Κόνιτσας (επί ποινής αποκλεισμού και αντί 
αντίτιμου 30,00 €) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
και το αργότερο δυο εργάσιμες μέρες πριν από την 
ημερομηνία της διεξαγωγής της δημοπρασίας . 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερό¬ 
μενοι να παίρνουν στο Δημοτικό Κατάστημα κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Κόνιτσας. 

Κόνιτσα, 24 Μαίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΠΑΛΑΜΑ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) 

Αριθ. 385 

Η Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης - Αποχέτευσης Παλα- 
μάς (ΔΕΥΑΠ) διακηρύσσει ότι εκθέτει σε ανοικτή δημοπρασία 
με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη, αναδόχου 
της προμήθειας φορτωτή - εκσκαφέα πλάγιας ολίσθηση; 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.000 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του π.δ. 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και 
προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» που 
εξακολουθεί να ισχύει κατά το μέρος που αναφέρεται 
στις προμήθειες. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί με «συμπλήρωση τι¬ 
μολογίου» εκ μέρους των διαγωνιζομένων σε έντυπο 
της Υπηρεσίας. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α) Αναγνωρισμένοι προμηθευτές ανάλογων οχημάτων, 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 

β) Αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι ανάλογων βιομηχα¬ 
νιών του εξωτερικού ή εσωτερικού, εγγεγραμμένοι στο 
οικείο επιμελητήριο. 

Η εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία, που πα¬ 
ρέχεται κατά τα νόμιμα και θα απευθύνεται προς την 
Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης - Αποχέτευσης Παλαμά 
(ΔΕΥΑΠ) ορίζεται σε 540,00 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 14.6.2006 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. (έναρξη παραλαβής προ¬ 
σφορών) έως 11.00 π. μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) 
στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ (Πλατεία Τιτάνων). 

Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 8/2006 απόφαση 
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, η δημοπράτηση και η διακήρυξη 
της ανωτέρω προμήθειας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
13/2006 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ. 

Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης βρίσκονται στα γρα¬ 
φεία της Γραμματείας της ΔΕΥΑΠ (ΠλατείαΤιτάνων) απ’ 
όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν 
καταβάλλοντας το ποσό των 15 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. στο 
λογιστήριο της ΔΕΥΑΠ. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την 
Αλεξ. Πάσχου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
2444022516). 


(19) 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 


Παλαμάς, 23 Μαΐου 2006 

Ο Πρόεδρος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ 

-♦- 

08) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας, προκηρύσσει ανοικτό δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή δεξα¬ 
μενών ύδρευσης Δήμου Κασσάνδρας» προϋπολογισμού 
δαπάνης 220.350,01 € με Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από 
το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ & ΣΑΤΑ Δήμου Κασσάνδρας. 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο 
ομαλότητας αυτών στον προϋπολογισμό προσφοράς 
που χορηγείται από την Υπηρεσία (περίπτωση β παρ. 4 
άρθρου 4 του ν.1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985, 
όπως ισχύουν κατά το χρόνο διεξαγωγής της δημο- 
πράτησης). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12η Ιουνίου 2006, 
ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης επίδοσης των προσφο¬ 
ρών την 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας του Δήμου, 
Κασσανδρεία Χαλκιδικής Τ.Κ. 63077, ενώπιον της αρμό¬ 
διας επιτροπής. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε 
διεξαχθεί η δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 15η 
Ιουνίου 2006 ημέρα Πέμπτη και με ώρα λήξης επίδοσης 
των προσφορών την 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις - κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
ΔΕ, Α2 τάξης και άνω για έργα της κατηγορίας ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΩΝ. Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν.3263/2004, π.δ. 
609/1985, π.δ. 410/1995 και π.δ. 171/1987 όπως τροποποι¬ 
ήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
3704 €. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 
του 12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδο- 
χος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του ν. 3263/2004. 

Ορίζεται συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση, κα¬ 
θώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γρα¬ 
φεία του Δήμου Κασσάνδρας (Κασσανδρεία Χαλκιδικής 
Τ.Κ. 63077) μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Πληροφορίες παρέχονται από την Σαραφίδου 
Μαρία - πολ. μηχανικό Δήμου Κασσάνδρας (τηλ. 
2374022083,22001, φαξ 2374023902,) κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Κασσανδρεία, 23 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


Αριθ. Μελ. 45 

Διακηρύπων Δήμος: Δήμος Μύκης 

Υπό κατασκευή έργο: «Βελτίωση βατότητας διακοινο- 
τικών δρόμων οικισμών Δήμου Μύκης». 

Προϋπολογισμός έργου: 659.363,05 € (χωρίς ΦΠΑ και 
αναθεώρηση) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Ο.Π.Α.Α.Χ. - ΠΕΠ ΑΜΘ 2000- 
2006 με συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ κατά 75% της Δη¬ 
μόσιας Δαπάνης. 

Η δημοπρασία θα γίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 
2β του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και 
με τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004, στα γραφεία του 
Δήμου Μύκης την 12 Ιουνίου 2006 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα ενεργηθεί την 15 
Ιουνίου 2006 ημέρα Πέμπτη (Δευτέρα ή Πέμπτη) και 
ώρα 10,00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε,, εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η και 3η 
τάξη για επιχειρήσεις εντός νομού και στην 2η και 3η 
τάξη για επιχειρήσεις εκτός νομού, για έργα κατηγορίας 
οδοποιίας. 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα (του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδες 
ομοειδών Εργασιών»), 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 13.190,00 €, 
θα απευθύνεται στο Δήμο Μύκης. 

Παραλαβή τευχών μελέτης, δημοπράτησης και οικονομι¬ 
κής προσφοράς από το Δήμο Μύκης (τηλ 1541065461), μέχρι 
και (2) δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη δημοπρασία. 

Ισχύουσες διατάξεις κατασκευής του έργου, ενδεικτι- 
κώς, ο ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985, το π.δ. 171/1987, ο 
ν. 2940/2001 και ο ν.3283/2004 όπως ισχύουν σήμερα. 

Σμίνθη, 24 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΜΟΥΤΖΑΧΗΤ ΝΤΟΥΓΚΙΑΝΤΖΗ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο Δήμαρχος Πατρέων διακηρύττει ότι, πρόκειται να 
γίνει Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός με γραπτές και 
σφραγισμένες προσφορές δια συμπληρώσεως τιμολο¬ 
γίου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για 
την προμήθεια σκόνης απορρυπαντικού και καθαρού 
οινοπνεύματος για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό 
του Δήμου Πατρέων προϋπολογισμού δαπάνης 55.108,90 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πάτρα στο Δημοτικό Μέ¬ 
γαρο (Μαιζώνος 147 - 3ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής στις 7 Ιουνίου 2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10.00 π.μ. Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10.30 π.μ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις των π.δ/των 410/1995 και 28/1980, καθώς και 
τις όμοιες των ν. 2286/1995 και 2503/1997. 

Στον ανωτέρω διαγωνισμό γίνονται δεκτοί έμποροι 
ή αντιπρόσωποι των υπό προμήθεια ειδών αφού προ¬ 
σκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη 
σχετική διακήρυξη και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% 
επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) σε 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, θα 
επαναληφθεί στις 14 Ιουνίου 2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10.00 π.μ. Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 10.30 π.μ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν το μειοδότη (άρ¬ 
θρο 22 π.δ/τος 28/1980). 

Αντίγραφο τις διακήρυξης και πληροφορίες για το 
διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Μαιζώνος 
147 - 1ος όροφος τηλ.2610-966243). 

Πάτρα, 24 Μάίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΛΛΑΝΩΝ 

Αριθ. 2644 

Ο Δήμαρχος Σελλάνων διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του 
έργου «Υδρευση » προϋπολογισμού 99.208 € με αναθε¬ 
ώρηση και ΦΠΑ 19%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανο¬ 
νιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουρ¬ 
γικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους. 
Δηλαδή σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο 
ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης. 

Οι πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου προέρχονται 
από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Το χρονοδιάγραμμα κα¬ 
τανομής των πιστώσεων του προγράμματος αναλύεται 
σε δύο έτη και η πίστωση του τρέχοντος έτους ανέρ¬ 
χεται σε 54.000 €. Η προθεσμία περαίωσης του έργου 
ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου Σελλάνων στο Προάστιο την Δευτέρα στις 19 
Ιουνίου του έτους 2006 και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), μπροστά στην αρμόδια επιτροπή διαγωνι¬ 
σμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί ο διαγωνι¬ 
σμός την παραπάνω ημερομηνία τότε θα επαναληφθεί 
την ερχόμενη Δευτέρα στις 26 Ιουνίου 2006. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές, εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν 
στην Α1 τάξη και άνω για έργα Υδραυλικά. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσό 1.637,19 €, 
δηλ. ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της Υπηρε¬ 
σίας χωρίς την αναθεώρηση και το ΦΠΑ. 

Η διακήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθε¬ 


νται από το Δήμο Σελλάνων και την ΤΥΔΚ Καρδίτσας, 
κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα μέχρι και την Τετάρτη 14 
Ιουνίου. 

Προάστιο, 23 Μάίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΪΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. ΚΑΚΑΡΓΙΑΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 

Αριθ. 2657 

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ & 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 
ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» προϋπολογισμού 79.988,00 € 
με Φ.Π.Α, Αρ. Προμ. 27/2006, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
084/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 
12, την 15η Ιουνίου 2006 ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης την 11:00. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπο- 
λογισθείσης δαπάνης δηλαδή 4.000,00 € και κατατίθεται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνει τον 
ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε 
όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: Νίκα Σωτηρία 
τηλ: 210.66.04.653, και ώρες 9:00-14:00 μ.μ. 

Γέρακας, 22 Μα'ΐου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 
-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθ. 5224 

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμαρχος ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ δι¬ 
ενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, δια υποβολής 
σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύ¬ 
ρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την 
προμήθεια φαηοτνπικών μηχανημάτων τα οποία θα 
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του Δήμου και του Κ.Ε.Π. 
Πετρούπολης. 

Προϋπολογισμός : 18.000,00 € με το Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Πετρούπολη. 

Γλώσσα : Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16.6.2006 
ημέρα Παρασκευή και μέχρι τις 11:00 π.μ. στον Τ όροφο 
του Δημαρχείου, Κ. Βάρναλη 76 - 78. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την ίδια ημέ¬ 
ρα και ώρα όπως παραπάνω αναφέρεται. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δι- 
καιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 9 της διακή¬ 
ρυξης του διαγωνισμού και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις των: Υ.Α. 11389/1993, π.δ. 410/1995, ν. 2286/1995 
και του ν. 2503/1997. 
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Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της τιμής του προσφερόμενου είδους στον προϋπολο¬ 
γισμό μελέτης (χωρίς τον Φ.Π.Α.), ήτοι στρογγυλοποιη- 
μένου στο ποσό των € 760,00. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο: 25.5.2006 και 26.5.2006. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 
14:00, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πετρούπο¬ 
λης, Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78. Τηλ.: 210 -5065456 - 409, 
αρμόδιος Παλαβούρας Ιωάννης. 

Πετρούπολη, 24 Μα'ΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 

Αριθ. 9024 

Ο Δήμαρχος Πυλαίας - Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει 
Δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές 
προσφορές επί σταθερών τιμών με κριτήριο τη χαμη¬ 
λότερη τιμή προσφοράς, για την αποστολή παιδιών σε 
παραθαλάσσιες κατασκηνώσεις του Ν. Χαλκιδικής, κατά 
τον μήνα Αύγουστο. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 96.250,00 €, 
με το Φ.Π.Α., και η χρηματοδότηση θα γίνει από Δημο¬ 
τικούς πόρους. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 7.6.2006, 
ημέρα Τετάρτη από την αρμόδια επιτροπή, με ώρα 
έναρξης παραλαβής προσφορών την 11:00 π,μ. και ώρα 
λήξης 12:00 π.μ. στο κτίριο Διοίκησης του Δημοτικού 
Καταστήματος Δήμου Πυλαίας, οδός Κ. Παλαιολόγου 1, 
1ος όροφος και στο γραφείο του Δημάρχου. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται ιδιοκτήτες κατασκη¬ 
νώσεων, φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινο¬ 
πραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι ανα¬ 
γνωρισμένοι και έμπειροι επαγγελματίες και παρέχουν 
εχέγγυο άριστης εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
4.800,00 €, θα απευθύνεται στο Δήμο Πυλαίας που είναι 
φορέας της παραπάνω προμήθειας και θα έχει ισχύ 120 
ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. 

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης βρίσκονται 
στην διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στο γραφείο Προμηθειών οδός Κ. Πα- 
λαιολόγου 1 (τηλ. 2310 380659), και θα διατίθενται μέχρι 
και την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Πυλαία, 23 Μάίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

Αριθμ. 3562 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας προκηρύσσει 
ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές και 


με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» και του εκτελεστικού αυτού π.δ. 
609/1985, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και 
ισχύουν σήμερα και του ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύ¬ 
στημα ανάθεσης των δημοσίων έργων» για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Τεχνικά έργα 
σε αγροκτήματα» δαπάνης κατά τη μελέτη τριακοσίων 
πενήντα επτά χιλιάδων (357.000) € με Φ.Π.Α. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Νομαρχιακό Πρόγραμμα 
και χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων Επεν¬ 
δύσεων Κ.Α.Π. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19.6.2006 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης ροσφο- 
ρών), στα γραφεία της Δ/νσης Ε.Β, οδός Λαρίσης 46 
τηλ. 24410-20984 & 24410-29928 στην 

πόλη Καρδίτσα. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στις 19.6.2006, τότε θα διενεργηθεί στις 
26.6. 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οδοποιία με τη δέσμευση των κατωτάτων ορίων, σύμ¬ 
φωνα με το ν. 2940/2001. 

β). Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 2 % του υπηρεσιακού προϋπολογισμού του 
έργου, δηλαδή στο ποσό των 5.842 € και η σχετική 
επιστολή θα απευθύνεται προς τη Δ/νση Εγγείων Βελ¬ 
τιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας. 

Το όριο ποσοστού έκπτωσης, άνω του οποίου ο ανά- 
δοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε δώδεκα τοις 
εκατό (12%). 

Τα τεύχη της μελέτης διατίθενται στα γραφεία της 
Δ/νσης Ε.Β, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 
-11.00 π.μ. μέχρι και την 14.6.2006 ημέρα Τετάρτη από 
το Τμήμα Μ.Κ.Μ. με καταβολή ποσού 10 €. 

Καρδίτσα, 23 Μα'ΐου 2006 

Ο Νομάρχης κ.α.α 
Ο Αντινομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 

Αριθμ. 1587 

Ο Δήμαρχος Καντάνου διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα προ¬ 
σφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, παράγρα¬ 
φος 4 του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ. 
609/85) για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛ¬ 
ΤΟΣΤΡΏΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ» 
Δήμου Καντάνου. 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 240.131,45 Ευρώ (με 
αναθεώρηση &.Φ.Π.Α.) 

Σχετική η με αριθμό 277/2005 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. (Τε¬ 
χνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων) Δ/νσης Τοπικής 
Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Χανίων Περιφέρειας Κρήτης, Α. 
Παπανδρέου 100, Χανιά 731 34, τηλ. 28210 54090-52318, 
ΡΑΧ: 28210 23190, η οποία είναι η Διευθύνουσα / Επι- 
βλέπουσα Υπηρεσία . 

Δαπάνη δημοπρατούμενων ερνασιών χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση & Φ.Π.Α :201.791,30€ 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α. 
240.131,45 € 

Υπάρχουσα πίστωση από «ΘΗΣΕΑΣ» Κατανομή 45% 
για το έτος 2006: 60.000 ,00 € 

Υπάρχουσα πίστωση από «ΘΗΣΕΑΣ» Κατανομή 45% 
για το έτος 2007: 60.000 ,00 € 

Υπάρχουσα πίστωση από «ΘΗΣΕΑΣ» Κατανομή 45% 
για το έτος 2008: 72.000 ,00 € 

Υπάρχουσα πίστωση από «ΘΗΣΕΑΣ» Κατανομή 45% 
για το έτος 2009: 48.000 ,00 € 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα α) τις διατάξεις 
των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των 
κανονοτικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση 
τους και 

β) τους όρους της διακήρυξης και 
καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες να υποβάλ¬ 
λουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του ως άνω έργου 

Αρθρο 1: 

Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι-ο Δήμος Καντανου Φορέας κατασκευής του έρ¬ 
γου - Δημοπρατούσα Αρχή είναι ο Δήμος Καντάνου 
Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή η 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καντάνου που έχει 
έδρα την Κάντανο. 

Άρθρο 2: 

Παραλαβή τευχών 

Το έντυπα οικονομικής προσφοράς, που 8α συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2. 4, 5, 6, 7 και 8. διατίθενται από την Τ.Υ,Δ.Κ. 
Χανίων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 100, 1ος όροφος . 
τηλ. 28210 54090-52318 


Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερο¬ 
μένους, εφόσον ζητηθούν μέχρι και την προηγούμενη 
ημέρα της δημοπρασίας. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα 
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσι¬ 
μης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης 
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι κα¬ 
ταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους 

Αρθρο 3: 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Γ ια την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητικές επιστο¬ 
λές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί 
του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό τεσσάρων χιλιάδων τριάντα έξη 
Ευρώ (4.036,00€).Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται 
στο Δήμο Καντάνου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της. 

Άρθρο 4: 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η ημέρα Πέμπτη 
15 Ιουνίου 2006. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημεοομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 19 Ιουνίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 
(δεν αφορά τις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρα¬ 
σίας). 

Άρθρο 5: 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΊΑ. 


Κάντανος, 23 Μάίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΑΔΑΣ 

-♦- 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ 
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Αριθμ. 1503 

Ο Δήμαρχος Αμανής διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 
7 του π.δ. 609/1995 κατ’ εφαρμογή του ν. 3263/2004 
όπως έχει συμπληρωθεί μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη 
αναδόχου του Έργου «Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου 
Μονής Μουνδών» 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατουμένων εργασι¬ 
ών ανέρχεται στο ποσό των 247.450,00 ευρώ ΜΕ το 
Φ.Π.Α. 
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Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙ¬ 
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
«ΘΗΣΕΑΣ». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτρο¬ 
πή την 19η Ιουνίου 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Αμανής. 
Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις; 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ,ΔΈ, εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ καθώς και κάτοχοι 
παλαιών εργοληπτικών πτυχίων δημοσίων έργων που 
κατατάσσονται αυτοδίκαια στην αντίστοιχη κατηγορία 
και τάξη του ΜΕΕΠ με τις διατάξεις της παραγράφου 
9 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 για έργα αυτής της 
κατηγορίας καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγ¬ 
γεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις 
γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των (4.380,00) ευρώ σε μορφή γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν πραγματοποι¬ 
ηθεί αυτή θα επαναληφθεί ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής την 22η Ιουνίου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00 π.μ., (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο 
Α μανής. 

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν 
από τα γραφεία του Δήμου Αμανής και στο τηλέφωνο 
2274 0 21208, 21289 αρμόδιος Γ. Σγούτας. 

Βολισσός, 23 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΦΗΣ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

Αριθμ. 3561 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας προκηρύσσει 
ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές και 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστό 
έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» και του εκτελεστικού αυτού π.δ.. 
609/1985, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και 
ισχύουν σήμερα και του ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστη¬ 
μα ανάθεσης των δημοσίων έργων» για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή αρδευτι¬ 
κών - στραγγιστικών αντλιοστασίων» δαπάνης κατά τη 
μελέτη εξακοσίων εβδομήντα δύο τριακοσίων πενήντα 
χιλιάδων (672.350) € με Φ.Π.Α. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Νομαρχιακό Πρόγραμμα 
και χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων Επεν¬ 
δύσεων Κ.Α.Π. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15.6.2006 ημέρα Πέμ- 
τπη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών), στα γραφεία της Δ/νσης Ε.Β., οδός Λαρίσης 46 τηλ. 
24410-20994 8. 24410-29828 στην πόλη Καρδίτσα. 

Αν για οποιαδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στις 15.6.2006, τότε θα διενεργηθεί στις 
22.6.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικά, Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικά και Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικά ή στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικά και 1η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά με τη δέσμευση των 
κατωτάτων ορίων σύμφωνα με το ν.2940/2001. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στο οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα μετέχει μεμονωμένα 
ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή δημοσίων έργων 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 2 % του υπηρεσιακού προϋπολογισμού του 
έργου, δηλαδή στο ποσό των 11.073 € και η σχετική 
επιστολή θα απευθύνεται προς τη Δ/νση Εγγείων Βελ- 
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τιώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας. 

Το όριο ποσοστού έκπτωσης, άνω του οποίου ο ανά- 
δοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε δώδεκα τοις 
εκατό (12%). 

Τα τεύχη της μελέτης διατίθενται στα γραφεία της 
Δν/σης Ε.Β, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 
-11.00 π.μ. μέχρι και την 9.6.2006 ημέρα Παρασκευή από 
το Τμήμα Μ.Κ.Μ., με καταβολή ποσού 10 €. 

Καρδίτσα, 23 Μαίου 2006 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Αντινομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦ. ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
Αριθ. 2120 

Ο Δήμαρχος Δήμου Ανωγείων, διακηρύσσει την με 
ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου, με το σύστη¬ 
μα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας 
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση 3, πα¬ 
ράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985) για την κατασκευή του έργου με τίτλο 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» προϋπολογισμού 
100.000,00 Ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ και αναθεώρηση), 
σύμφωνα με την 60/2005 επικεροποιημένη μελέτη του 
Τμήματος Μελετών του Ο.Α.ΔΥ.Κ. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ.Π.Α: 
84.033,61 € 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών (με Φ.Π.Α. και 
Αναθεώρηση): 100.000,00 € 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της παρούσας Περίληψης Διακήρυξης και όπως αναλυ¬ 
τικά αναφέρονται στην Διακήρυξη της Δημοπρασίας για 
την δημοσίευση στον ελληνικό Τύπο και με τους όρους 
του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Αρθρο 1: 

Κύριος του έργου - Αναθέτουσα αρχή. 

Εργοδότης - Κύριος του έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Ανωγείων 

Φορέας κατασκευής του έργου - Δημοπρατούσα αρχή 
είναι ο Δήμος Ανωγείων. 

Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Ανωγείων, που έχει έδρα τα Ανώγεια Ρεθύ- 
μνου. 

Αρθρο 2: 

Παραλαβή τευχών 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 


το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τα γρα¬ 
φεία του Ο.Α.ΔΥ.Κ. - Παράρτημα ΡΕΘΥΜΝΟΥ, οδός Μ. 
Πορτάλιου 5 -7 τηλ- 2831027501. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και μία (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία του Δήμου. 

Αρθρο 3: 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετο¬ 
χής συνολικού ποσού (χίλια εξακόσια εβδομήντα δύο 
(1.672,00) Ευρώ, οι οποίες θα απευθύνονται στην Ανα¬ 
θέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας, 
στην περίτπωση που ο Προσφέρων /Διαγωνιιζόμενος 
είναι κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Άρθρο 4: 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, 

ορίζεται η 29 Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 ττ.μ. στα γραφεία του Δήμου Ανωγείων ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την παραπάνω ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί στις 
3 Ιουλίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα 
γραφεία του Δήμου Ανωγείων, ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Άρθρο 5: 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες επι¬ 
χειρήσεις ή Κοινοπραξίες Εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 & 1η τάξη για 
έργα κατηγορίας Υδραυλικά και Οδοποιίας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου Ανωγεί¬ 
ων (τηλ..2834031710 & 2834031207) και από τα γραφεία 
του Ο.Α.ΔΥ.Κ. - ΧΑΝΙΑ Πλατεία 1866 και Κριάρη, τηλ,. 
2821098389 και Ο.Α.ΔΥ.Κ. - Παράρτημα ΡΕΘΥΜΝΟΥ, οδός 
Μ. Πορτάλιου 5-7 τηλ. 2831027501 τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Ανώγεια, 23 Μα'ΐου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΞΥΛΟΥΡΗΣ 
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